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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 278 

29 Αυγούστου 2014 


ΠΕΡ ΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των: 
«Εργων επέκτασης - βελτίωσης λιμένα Κολυμβα- 
ρίου και των έργων προστασίας ακτής Κολυμβα- 
ρίου» και καθορισμός όρων δόμησης και χρήσεων 


γης χερσαίας ζώνης λιμένα Κολυμβαρίου. 1 

Επικαιροποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχε¬ 
δίου Λιμένα Κατακόλου. 2 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. 8216/127/14 (1) 


Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των: «Ερ¬ 
γων επέκτασης - βελτίωσης λιμένα Κολυμβαρίου και 
των έργων προστασίας ακτής Κολυμβαρίου» και κα¬ 
θορισμός όρων δόμησης και χρήσεων γης χερσαίας 
ζώνης λιμένα Κολυμβαρίου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη 

1. τις διατάξεις: 

(α) του άρθρου 44 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ Α' 102), 

(β) της παρ. 2, στοιχείο θ, του άρθρου 5 του Ν. 3469/2006 
(ΦΕΚ Α' 131), 

(γ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98), 

(δ) του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α' 141). 

2. τις αποφάσεις: 

(α) την αριθμ. 8216.01/03/13/10-09-2013 απόφαση 
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Συγκρότησης της 
Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 443), 

(β) την αριθμ. 8216.01/02/14/10-02-2014 τροποποίηση 
Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Συγκρότη¬ 
ση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων 
(ΕΣΑΛ)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 98), 

(γ) την αριθμ. 2/2014 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλ¬ 
λοντος και Χωροταξίας (αριθμ. 23705/21-02-2014 έγγρα¬ 
φο Περιφέρειας Κρήτης/ Γ εν. Δ/νση Εσωτ. Λειτουργίας/ 
Δ/νση Διοίκησης/ Τμ. Συλλογικών Οργάνων. 

3. Το αριθμ. Οικ. 171828/15-11-2013 έγγραφο Υ.Π.Ε.Κ.Α./ 
Γεν. Δ/νσης Περιβάλλοντος/Ε.Υ.ΠΕ./ Τμήματος Α' δια¬ 


βίβασης της μελέτης για εξέταση από την Επιτροπή 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.). 

4. Τα σχέδια: α) αριθμ. 5 σχέδιο, με τίτλο «Γενική Ορι- 
ζοντιογραφία Προτεινόμενων'Εργων λιμένα Κολυμβαρί¬ 
ου» (Κλίμ. 1:500, Απρίλιος 2012) και β) αριθμ. 7 σχέδιο, με 
τίτλο «ΣυνοδευτικόΈργο Προστασίας Ακτής Κολυμβα¬ 
ρίου με Σύστημα Τριών Κυματοθραυστών» (Κλίμ. 1:500, 
Απρίλιος 2012), της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Χανιών. 

5. Το Πρακτικό της 62ης/03-07-2014 συνεδρίασης της 
Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Θέμα 
Ιο), με ΑΔΑ: 727ΠΟΠ-ΠΝΗ. 

6. Το γεγονός ότι με τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει: 

Α. Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντι¬ 
κών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των: «Εργων επέκτασης - βελ¬ 
τίωσης λιμένα Κολυμβαρίου και των έργων προστασίας 
ακτής Κολυμβαρίου» και συγκεκριμένα για τα ακόλουθα 
έργα, όπως αυτά αποτυπώνονται στο αριθμ. 5 σχέδιο, 
με τίτλο «Γενική Οριζοντιογραφία Προτεινόμενων'Εργων 
λιμένα Κολυμβαρίου» (Κλίμ. 1:500, Απρίλιος 2012) και στο 
αριθμ. 7 σχέδιο, με τίτλο «Συνοδευτικό Έργο Προστα¬ 
σίας Ακτής Κολυμβαρίου με Σύστημα Τριών Κυματο¬ 
θραυστών» (Κλίμ. 1:500, Απρίλιος 2012), της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων: 

α. Επέκταση του προσήνεμου μώλου κατά 100,0 μ., 
αποτελούμενο από δύο ευθύγραμμα τμήματα των 38,0 
μ., συνδεόμενα με κυκλικό τόξο, μήκους 24,0 μ., και ενί¬ 
σχυση θωράκισης του υφιστάμενου τμήματος αυτού με 
φυσικούς ογκολίθους. 

β. Διαμόρφωση εσωτερικής λιμενολεκάνης, η οποία 
περιλαμβάνει: 

• Κατασκευή νέου προβλήτα, μήκους 31,0 μ., με κρη¬ 
πίδωμα, συνολικού μήκους 112,0 μ. 

• Επιχωμάτωση της παλιάς εσωτερικής λιμενολεκά- 
νης, συνολικής επιφάνειας 3911,0 τ.μ. 

• Αρση τμήματος επιχωματώσεως του υφιστάμενου 
εσωτερικού μώλου της παλαιός εσωτερικής λιμενολε- 
κάνης, εμβαδού 1200,0 τ.μ. 

• Κατασκευή κρηπιδώματος πολυγωνικής μορφής, 
συνολικού μήκους 245,0 μ. 

• Πρανές απορρόφησης κυματικής ενέργειας. 

• Επίστρωση χερσαίας ζώνης λιμένα. 
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• Βυθοκορήσεις στη λιμενολεκάνη για εξασφάλιση 
βάθους -3,2 μ. γενικά και -4,0 μ. στην είσοδό της. 

• Τοποθέτηση του απαιτούμενου εξοπλισμού κρηπι¬ 
δωμάτων. 

• Σταθμό ανεφοδιασμού σε καύσιμα. 

γ. Κατασκευή συστήματος τριών (03) χαμηλών κυματο¬ 
θραυστών, μήκους 100,0 μ. έκαστος, για την προστασία 
από διάβρωση της ακτής στα ανατολικά του λιμένα. 

δ. Αρχιτεκτονική διαμόρφωση του χερσαίου χώρου 
του λιμένα, όπως αποτυπώνεται στο αριθμ. Α1 σχέδιο, 


με τίτλο «Ρυμοτομικό σχέδιο» (Κλίμ. 1:1.000, Φεβρουάριος 
2013), της Τεχνικής Υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου 
Ν. Χανίων. 

Β. Καθορίζει τις κάτωθι χρήσεις γης και όρους δόμη¬ 
σης στη χερσαία ζώνη του λιμένα Κολυμβαρίου Χανίων, 
όπως αποτυπώνονται στο αριθμ. Α1 σχέδιο, με τίτλο 
«Ρυμοτομικό σχέδιο» (Κλίμ. 1:1.000, Φεβρουάριος 2013), 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χα¬ 
νίων. Συγκεκριμένα: 


Α/Α 

Λ.Τ. 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

ΕΠΙΤΡ. 

ΔΟΜΗΣΗ (τ.μ.) 

ΕΜΒΑΔΟΝ 
Λ.Τ. (τ.μ.) 

Π.Κ. 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΥΨΟΣ (μ.) 

Σ.Δ. 

1 

Βοηθητικές Λειτουργίες (Αποθήκες κ,λπ.) Κτίριο 
Η/Μ εγκαταστάσεων. 

Δεξαμενές νερού. 

Δεξαμενές αποβλήτων πλοίων/ 

Στέγαστρα - Υπόστεγα 

Στάθμευση 

Χώρος πρασίνου 

787,03 

7.870,30 

5% 

6,5 

0,10 

2 

Εστίαση, αναψυχή 

Βοηθητικές λειτουργίες (Αποθήκη - \Λ/0) 
Στέγαστρα - Υπόστεγα 

Στάθμευση 

Χώρος πρασίνου - Πεζόδρομοι 

Υπηρεσίες (Λιμεναρχείο - Λιμενικό Ταμείο κ.λπ.) 

Γ ραφεία εξυπηρέτησης χρηστών λιμένα 

1.038,07 

10.380,72 

5% 

6,5 

0,10 


Εμβαδόν υπόλοιπων επιφανειών (κρηπιδότοιχοι) 


2.489,70 





ΣΥΝΟΛΟ 

1.825,10 

20.740,95 



0,09 


Επειδή το έργο χωροθετείται πλησίον του ιστορικού 
διατηρητέου μνημείου της Μονής Οδηγήτριας Γωνιάς, 
όλες οι εκσκαπτικές εργασίες θα γίνουν υπό την επο- 
πτεία εντεταλμένου υπαλλήλου του ΥΠ.ΠΟ.Α. και θα 
τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 3028/2002. 

Την παρούσα απόφαση συνοδεύουν τα σχέδια: α) 
αριθμ. 5 σχέδιο, με τίτλο «Γενική Οριζοντιογραφία Προ- 
τεινόμενων Έργων λιμένα Κολυμβαρίου» (Κλίμ. 1:500, 
Απρίλιος 2012) και β) αριθμ. 7 σχέδιο, με τίτλο «Συνοδευ- 


τικόΈργο Προστασίας Ακτής Κολυμβαρίου με Σύστημα 
Τριών Κυματοθραυστών» (Κλίμ. 1:500, Απρίλιος 2012), της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. 

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Πειραιάς, 7 Αυγούστου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 
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Αριθμ. 8216/128/14 (2) 

Επικαιροποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου 
Λιμένα Κατακόλου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη 

1. τις διατάξεις: 

(α) του άρθρου 44 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ Α' 102), 

(β) της παρ. 2, στοιχείο 0, του άρθρου 5 του Ν. 3469/2006 
(ΦΕΚ Α' 131), 

(γ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98), 

(δ) του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α' 141), 

2. Τις αποφάσεις: 

(α) την αριθμ. 171.887/1953 απόφαση του Υπουργού 
Δημοσίων'Εργων (Φ.Ε.Κ. Β' -158/1953) για τον καθορισμό 
Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κατακόλου, όπως τροποποιή¬ 
θηκε με την αριθμ. 16014/1954 απόφαση του ανωτέρω 
Υπουργού (Φ.Ε.Κ. Β'- 105/1954), 

(β) την αριθμ. 16/06-07-2010 απόφαση της 46ης συ¬ 
νεδρίασης της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Λιμένων (ΕΣΑΛ), με την οποία εξετάστηκε η Προμελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση του 
Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Κατακόλου, 

(γ) την αριθμ. 02/28-11-2011 απόφαση της 51ης συνεδρί¬ 
ασης της ΕΣΑΛ, με την οποία εγκρίθηκαν όροι δόμησης 
στη χερσαία ζώνη λιμένα Ηγουμενίτσας, αναφορικά με 
τη Β' ολοκληρωμένη φάση, 

(δ) την αριθμ. 8216.01/03/13/10-09-2013 απόφαση Υπουρ¬ 
γού Ναυτιλίας και Αιγαίου Συγκρότησης της Επιτροπής 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
443), 

(ε) την αριθμ. 86/2013/05-12-2013 απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, με 
την οποία αποδέχεται την ανωτέρω μελέτη, 

(στ) την αριθμ. 8216.01/02/14/10-02-2014 τροποποίηση 
απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Συγκρότη¬ 
ση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων 
(ΕΣΑΛ)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 98). 

3. Το αριθμ. 50/24-01-2014 έγγραφο Δημοτικού Λιμε¬ 
νικού Ταμείου Πύργου, με το οποίο διαβιβάζεται στην 
Υπηρεσία μας η «Συγκοινωνιακή μελέτη ευρύτερης πε¬ 
ριοχής του λιμανιού» . 

4. Τα σχέδια: α) αριθμ. 1, με τίτλο «Κυκλοφοριακή 
Οργάνωση Λιμένα - Μέτρα Αμεσης Εφαρμογής» (Κλίμ. 
1:250, Αύγουστος 2013) του μελετητή Τσιάνου Αθανάσι¬ 
ου και β) αριθμ. 2, με τίτλο «Κυκλοφοριακή Οργάνωση 
Ευρύτερης Περιοχής» (Κλίμ. 1:500, Αύγουστος 2013) του 
μελετητή Τσιάνου Αθανάσιου. 

5. Το πρακτικό της 62ης/03-07-2014 Συνεδρίασης της 
Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Θέμα 
2ο), με ΑΔΑ: 727ΠΟΠ-ΠΝΗ. 

6. Το γεγονός ότι με τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει: 

Εγκρίνει την επικαιροποίηση του Γενικού Προγραμ¬ 
ματικού Σχεδίου λιμένα Κατακόλου ως προς τον κα¬ 
θορισμό των ακόλουθων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, 
που υλοποιούνται αποκλειστικά εντός χερσαίας ζώνης 
λιμένα Κατακόλου: 

Α. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του λιμέ¬ 
να, που αποτυπώνονται στο σχέδιο αριθμ. 1, με τίτ¬ 
λο «Κυκλοφοριακή Οργάνωση Λιμένα - Μέτρα Άμεσης 


Εφαρμογής» (Κλίμ. 1:250, Αύγουστος 2013) του μελετητή 
Τσιάνου Αθανάσιου: 

• Η είσοδος - έξοδος των οχημάτων θα γίνεται από 
την υφιστάμενη κεντρική είσοδο-έξοδο, η οποία με τις 
κατάλληλες γεωμετρικές διαμορφώσεις (επέκταση και 
διαπλάτυνση της κεντρικής διαχωριστικής νησίδας) θα 
διαθέτει ελεγχόμενη πρόσβαση με εφαρμογή αυτόμα¬ 
του συστήματος αποκλεισμού διέλευσης με μπάρες και 
φυλάκιο ελέγχου, διαστάσεων 2,5 μ. χ 1,5 μ. 

• Η είσοδος - έξοδος των επισκεπτών στο λιμάνι και 
κυρίως των επιβατών στα κρουαζιερόπλοια θα γίνεται 
από τη βόρεια πύλη πλησίον του πεζοδρομημένου πα¬ 
ραλιακού τμήματος. 

• Η διέλευση των οχημάτων με προορισμό το «βουνό» 
Κατακόλου θα γίνεται από την οριοθετημένη διαδρομή 
μέσα από το χώρο του Λιμένα. Παραπλεύρως της δι¬ 
αδρομής αυτής θα τοποθετηθεί μεταλλικό κιγκλίδωμα 
ασφαλείας, ύψους περίπου 2,0 μ., με σκοπό την αύξηση 
της ασφάλειας του λιμένα και τον έλεγχο της πρόσβα¬ 
σης σε αυτόν από πεζούς και οχήματα. Ο διάδρομος 
αυτός θα έχει πλάτος 3,5 μ. και θα εξυπηρετεί κινήσεις 
ανεξάρτητες των κινήσεων του λιμένα. Στο τέλος του 
διαδρόμου αυτού, στη σύνδεσή του με το δημοτικό δρό¬ 
μο, η οδός θα ακολουθεί τη χάραξη που προτείνεται 
σε ερευνητικό πρόγραμμα, ώστε να μπορούν να εφαρ¬ 
μοστούν οι διάφορες εγκαταστάσεις που προβλέπεται 
να γίνουν στην περιοχή (κυλικείο, θέατρο, κ.λπ.). Στα 
τελευταία 25,0 μ. το κατάστρωμα κυκλοφορίας θα έχει 
πλάτος 5,5 μ. και πεζοδρόμια πλάτους 2,0 μ. εκατέρωθεν. 

• Η κυκλοφοριακή οργάνωση εντός του λιμένα πε¬ 
ριλαμβάνει: 

α. Οριοθέτηση διαδρόμου κίνησης πεζών από και προς 
τα κρουαζιερόπλοια, ώστε να περιοριστούν στο ελάχι¬ 
στο οι εμπλοκές πεζών και οχημάτων. 

β. Χωροθέτηση 29 θέσεων λεωφορείων. 

γ. Χωροθέτηση 16 θέσεων λεωφορείων κατά μήκος 
της προβλήτας, με σκοπό την αναμονή των λεωφορείων 
και όχι την αποβίβαση - επιβίβαση. 

δ. Χωροθέτηση 31 θέσεων ταξί, οριοθετημένων με 
διαγραμμίσεις και πλαστικούς ανακλαστήρες οδοστρώ¬ 
ματος. 

ε. Χωροθέτηση 6 θέσεων αναμονής ταξί κατά μήκος 
της προβλήτας. 

στ. Δημιουργία 3 κυκλικών κόμβων για την εξυπηρέτη¬ 
ση της κυκλοφορίας και ιδιαίτερα για την ομαλή διεξα¬ 
γωγή των ελιγμών αναστροφής των μεγάλων οχημάτων. 

ζ. Διαπλάτυνση της υφιστάμενης κεντρικής νησίδας 
κατά 2,0 μ., με σκοπό την ασφαλή διέλευση των πεζών 
προς τις θέσεις λεωφορείων 21-29. 

η. Επισήμανση συγκεκριμένων εγκάρσιων, ως προς την 
κυκλοφορία οχημάτων, διαβάσεων πεζών. 

θ. Εφαρμογή κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης. 

Β. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιο¬ 
χή, που αποτυπώνονται στο σχέδιο αριθμ. 1, με τίτ¬ 
λο «Κυκλοφοριακή Οργάνωση Λιμένα - Μέτρα Αμεσης 
Εφαρμογής» (Κλίμ. 1:250, Αύγουστος 2013) του μελετητή 
Τσιάνου Αθανάσιου: 

• Κατασκευή κυκλικού κόμβου με διαμόρφωση του 
χώρου στάθμευσης μεταξύ των Ο.Τ. 4 και 10, με πρό¬ 
βλεψη για 1 θέση στάσης λεωφορείου, 5 θέσεις για 
ενοικιαζόμενα οχήματα, 3 θέσεις για τους υπαλλήλους 
του λιμενικού ταμείου και 5 ελεύθερες θέσεις στάθμευ¬ 
σης. Ο κυκλικός κόμβος θα λειτουργεί και για την εξυ- 
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πηρέτηση ελιγμών αναστροφής. Το υλικό επίστρωσης 
κυκλοφορίας θα είναι τύπου κυβόλιθου, ώστε η οδός 
να μπορεί να λειτουργήσει ως οδός ήπιας κυκλοφορίας 
χαμηλών ταχυτήτων. 

• Μονοδρόμηση τμήματος της κεντρικής οδού κατά τη 
διάρκεια 7:00 - 21:00 με κατεύθυνση από το λιμένα προς 
τον Πύργο. Η αντίθετη κατεύθυνση (προς το Λιμένα) θα 
εξυπηρετείται από την παράλληλη οδό Αγίου Νικολάου. 
Η σήμανση που απαιτείται για τη μονοδρόμηση αυτή 
παρουσιάζεται στο σχέδιο αριθμ. 2, με τίτλο «Κυκλο- 
φοριακή Οργάνωση Ευρύτερης Περιοχής» (Κλίμ. 1:500, 
Αύγουστος 2013) του μελετητή Τσιάνου Αθανάσιου. 

Οι οποιοσδήποτε εργασίες, σκαπτικές και διαμόρφω¬ 
σης, του εδάφους θα γίνουν με την επίβλεψη υπαλλήλων 
του ΥΠ.ΠΟ.Α. Εάν εντοπιστούν αρχαία, οι εργασίες θα 


διακοπούν, ενώ εάν οι εργασίες είναι εκτεταμένες θα 
προσληφθεί προσωπικό για την επίβλεψη, αμειβόμενο 
από τις πιστώσεις του έργου. 

Την παρούσα απόφαση συνοδεύουν τα σχέδια: α) 
αριθμ. 1, με τίτλο «Κυκλοφοριακή Οργάνωση Λιμένα 
- Μέτρα Αμεσης Εφαρμογής» (Κλίμ. 1:250, Αύγουστος 
2013) του μελετητή Τσιάνου Αθανάσιου και β) αριθμ. 2, 
με τίτλο «Κυκλοφοριακή Οργάνωση Ευρύτερης Περιο¬ 
χής» (Κλίμ. 1:500, Αύγουστος 2013) του μελετητή Τσιάνου 
Αθανάσιου 

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 

Πειραιάς, 7 Αυγούστου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Για τεχνικούς Λόγους στο σχεδιάγραμμα, 
έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 41% 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 


















































































